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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 367 

26 Μαίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. Μεγάρων, Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλούτωνος 

3, Μέγαρα, 19100 ΕΛΛΑΔΑ 

Σημείο επαφής: Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ, 
Διεύθυνση: Πλούτωνος 3,19100 Μέγαρα, Ν. Αττικής Ελ¬ 
λάδα Τηλ· 2296081005 και 2296022585, Υπόψη: ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ά8γ3πηθ9@οΙθΠθί. 
9Γ, Φάξ: 2296083073 

Διεύθυνση / διευθύνσεις διαδικτύου: 

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (υΡΙ_):Τιίίρ:// 
\Λ/\ΛΛΛ/.ΠΊΘ93Ι'3.9 ι '/άθν3ηη 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

Το προαναφερόμενο σημείο επαφής 

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα 
(συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγω¬ 
νιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) 
είναι διαθέσιμα από: 

Το προαναφερόμενο σημείο επαφής 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονταί: 

Στο προαναφερόμενο σημείο επαφής 

11.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την ανα- 
θέτουσα αρχή 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕ- 
ΩΝ (ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ)» 

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος 
παράδοσης ή παροχής 

Έργο, Εκτέλεση Έργου 

Κωδικός ΝϋΤ3: ΟΒ 300 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά 

Δημόσια σύμβαση 

11.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς 
(των αγορών) 

Το έργο αφορά στην κατασκευή του αγωγού διάθεσης 
των επεξεργασμένων λυμάτων του βιολογικού καθαρι¬ 
σμού του Δήμου Μεγαρέων. 

Ο αγωγός αυτός αποτελείται από: 

• Χερσαίο τμήμα μήκους 6.420 πι από σωλήνες πολυ¬ 
αιθυλενίου ονομαστικής διαμέτρου ϋΝ630ιτιπη και πίεσης 
ΡΝ 53ίπι, φρεάτια συσκευών ελέγχου και προστασίας 
δικτύου και λοιπές εργασίες όπως αυτές προβλέπονται 
από τη μελέτη. 


• Υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 242πι που αποτελείται 
από σωλήνες πολυαιθυλενίου ονομαστικής διαμέτρου 
(1) ΩΝ630πιπι και πίεσης ΡΝ ΘβΙγτι, (μήκος 206ηη), σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ονομαστικής διαμέτρου ΟΝ56θπιπι και 
πίεσης ΡΝ 6α1πι, (μήκος 36πι), φρεάτιο αναρίθμησης, 
στόμια διαχυτήρα, κλ π. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡν) 
Κύριο αντικείμενο 45.23.24.00-6 

11.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις (ΟονβΓππιοπΙ ΡΓοσυΓοπιοπΙ 
Α9ΓθθΐτιοηΙ) 

Ναι 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανο¬ 
μένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προ¬ 
αίρεσης εφόσον υπάρχουν) 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.411.764,71 € (χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α.), εκ των οποίων αναλύεται σε ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 
2.159.548,88 € και σε ΛΙΜΕΝΙΚΑ: 206.555,76 € (τιμές χωρίς 
Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

II. 3) Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης 
Διάρκεια σε ημέρες: 365 

111.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται (κατά περίπτωση) 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμε- 
νος θα καταθέσει εγγύηση συμμετοχής ποσού 94.645,00 
ΕΥΡΩ η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα 210 
ημερών. 

111.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή 
/ και αναφοράς στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατά¬ 
ξεις 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 75% 
και από Εθνικούς πόρους κατά 25% και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται. Οι πληρωμές θα γίνο¬ 
νται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς του 
Αναδόχου. 

111.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οι¬ 
κονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 
(εφόσον εφαρμόζεται) 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί Υπεύθυνη 
Δήλωση περί σύστασης Κοινοπραξίας. 

Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί σύ¬ 
σταση Κοινοπραξίας. 

III. 2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


111.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέ¬ 
ων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την 
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η ή στην 5η (με έδρα το 
Νομό) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 
Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

Β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας 

111.2.3) Τεχνική ικανότητα 

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 

Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Προερχόμενες από 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Ελάχιστο επίπεδο ενδεχομένως απαιτούμενων προ¬ 
σόντων (κατά περίπτωση): 

Να έχουν εξειδικευμένη εμπειρία στην κατασκευή 
παρόμοιων έργων με το δημοπρατούμενο και να δια¬ 
θέτουν την στελέχωση, τα τεχνικά μέσα, το μηχανικό 
και τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις υπόλοιπες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

111.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν τα 
ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελε¬ 
χών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της 
σύμβασης 

Ναι 

ΐν.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή 

ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης 

Χαμηλότερη τιμή 


ΙΝ/.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και 
συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περι¬ 
γραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού 
διαλόγου) 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα 
ή για την πρόσβαση σε έγγραφα 
Ημερομηνία: 19.6.2006. 

Ώρα: 13.00. 

Έγγραφα με πληρωμή: ναι. 

Εάν ναι, τιμή (σε αριθμούς): 200 €. 

Όροι και μέθοδος πληρωμής: Παραδίδονται από την 
αναθέτουσα αρχή (παράγραφος 1.1.). Οι αλλοδαποί υπο¬ 
ψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., ή από τα κράτη του 
Ε.Ο.Χ., ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρο¬ 
μείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας 
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα τεύχη σε ψηφιακή μορφή (σε οπτικό 
δίσκο -Οϋ) καταβάλλοντος την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 50 €, αντί των 200 € που κοστίζει 
η έντυπη έκδοση. 

ΙΝ/.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
ή των αιτήσεων συμμετοχής 
Ημερομηνία: 22.6.2006. 

Ώρα: 10.00. 

ΙΝ/.3.6) Γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής 
ΕΙ_ 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς (ανοιχτή διαδικασία) 

Περίοδος σε ημέρες: 180 (από την ημερομηνία που 
αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών) 

ΙΝ/.3.8) Οροι για το άνοιγμα των προσφορών 
Ημερομηνία: 22.6.2006. 

Ώρα: 10.00. 

Τόπος (κατά περίπτωση): Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΓΑΡΩΝ - ΜΕΓΑΡΑ 
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το 
άνοιγμα των προσφορών (κατά περίπτωση) 

Όχι 

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ ΚΑΙ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 
Ναι 

Εάν ναι, αναφορά του σχεδίου ή και του προγράμ¬ 
ματος: Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π.ΠΕΡ. 
απόφαση 127025/8.3.2006, σε ποσοστό 75% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
εθνικούς πόρους κατά 25% δια του Προγράμματος Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων. 

VI.1.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης 
στις ελληνικές εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυ¬ 

γής 

Όμοια με την παράγραφο 1.1) 
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νΐ.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών. 

Όμοια με την παράγραφο 1.1) 

Μέγαρα, Απρίλιος 2006 

Ο Διευθυντής 
Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΣΤΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 26098 

Ο Δήμαρχος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ στις 19.6.2006 ημέρα, Δευ¬ 
τέρα θα γίνει στα Δημαρχείο Κερατσινίου και ενώπι¬ 
ον της κατά νόμο Επιτροπής, «ανοικτή δημοπρασία» 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρο ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος (β) του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη 
εργολάβου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ, 
ΚΕΝΤΡΟΥ». 

Προϋπολογισμός: 450.000.00 € (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.). 

Ώρα λήξης Δημοπρασίας: 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
πρασίνου και στην Α2 ή 1η τάξη (και 2η εντός Νομού 
ή σε δεύτερο Νομό) για έργα κατηγορίας ηλεκτρομη- 
χανολογικού. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: οκτώ (8) 
ημερολογιακούς μήνες 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις: 

Ο ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

- ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

- ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 
Α713.8.1994) 

- ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

- ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

- ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001) 

- ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

- ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α'/95), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'/1996), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'/1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 
Α'/1996). Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ Α' 
25/1986) και 

- Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

- ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995) 


- ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμ- 
βατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/1997) 

- ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19.6.2002) 

- ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) 

- ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002) 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199Α'/28.9.1999) 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

- π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α’ 148/94) 

- π.δ. 368/1994 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α' 
201/1994) 

- π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

- π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997) 

- π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, κ.λπ.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 
και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 7.505 
€ καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει 
η λεπτομερής διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρα¬ 
σίας θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 210- 
4619133) του Δήμου από 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ. μέχρι 
και τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε¬ 
τράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
τη υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Κερατσίνι, 17 Μάίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Αριθμ. 2666 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη 
προμηθευτού «Αυτοκινήτου ημιφορτηγού τύπου ΡΙΟΚ 
υΡ 4X4 πετρελαιοκίνητο τετράθυρο διπλής καμπίνας» 
(ΚΩΔ Τ/Θ 0190/2006) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζά¬ 
νης, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 
30.000 € πλέον ΦΠΑ. 

Η προθεσμία προμήθειας είναι 60 ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για του¬ 
λάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα 
διενεργηθεί στις 27.6.2006 και ώρα 12:00 στα γραφεία 
της ΔΕΥΑΚ, οδός Μικρού, αριθμός 1 στην Κοζάνη. Στον 
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευ¬ 
τές του δημοπρατούμενου είδους, φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, έμποροι και κοινοπραξίες. 

Για την συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή 
ύψους 1500 € και ισχύος 180 ημερών. 

Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους 
συμμετοχής, Τεύχη Δημοπράτησης, Τεχνικές Προδια¬ 
γραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν μέχρι δύο ημέρες πριν την κατάθεση 
των προσφορών από την ΔΕΥΑΚ, οδός Μικρού, αριθμός 1 
στην Κοζάνη, τηλέφωνο 2461051500,2461051540 τέλεφαξ 
2461051550 - 2461035555, έναντι 20 € πλέον Φ.Π.Α. κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα από 09:00 έως 13:00. 

Κοζάνη, 24 Μαΐου 2006 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
Αριθμ. 4162 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και 3263/2004 (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) και τους όρους της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Επισκευή οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων 
Σμόλικα» προϋπολογισμού δαπάνης μαζί με τον ΦΠΑ 
454.287,00 € ήτοι: 

Αξία δημοπρατούμενων εργασιών ΕΥΡΩ: 381.753,43 

ΦΠΑ (19%) ΕΥΡΩ: 72.533,15 

Σύνολο ΕΥΡΩ: 454.287,00 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα Γραφεία του Δημαρχείου Κόνιτσας. Αν για οποιο- 
δήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία ή δεν ανα- 
δειχθεί ανάδοχος τότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
σας 22.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη για έργα Οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 


δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι ανωτέρω οι οποίοι 
θα προσκομίσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή 
ποσού 7.630,00 € (ήτοι το 2% της καθαρής αξίας του 
προϋπολογισμού της μελέτης) και πρέπει να απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Κόνιτσας και να βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/ 
κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον 
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης στους εν¬ 
διαφερομένους θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Κόνιτσας (επί ποινής αποκλεισμού και αντί 
αντίτιμου 30,00 €) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
και το αργότερο δύο εργάσιμες μέρες πριν από την 
ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι να παίρνουν στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Κόνιτσας. 

Κόνιτσα, 24 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ- 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. 20/2233 

Η 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας εκθέτει σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσί¬ 
ων Έργων, δηλαδή του ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει, του ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστημα ανάθεσης των ΔημοσίωνΈργων και συναφείς 
διατάξεις», του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈρ- 
γων» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλή¬ 
ρωσή του, των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα 
ΔημόσιαΈργα, την Απόφαση 20/2232/24.5.2006, του Νο¬ 
μάρχη Καβάλας, σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
και έλεγχο ομαλότητας», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, για την 
ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου: «Παράλληλα 
έργα αναδασμού αγροκτήματος Κρυονερίου (Εξωχώ- 
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ραφα)» δαπάνης, κατά τη μελέτη, 305.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Γ' ΚΠΣ 
(2000 - 2006) ΕΑ ΕΠ 0313/2005 Α. Μ. - Θράκης τίτλος 
πράξης «Αναδασμός παράλληλα έργα Ν. Καβάλας (Πα- 
λαιοχώρι - Νικήσιανη - Γεωργιανή - Δωμάτιο - Φίλιπποι - 
Κρυονέρι)» Υποέργο 6ο «Παράλληλα έργα αναδασμού 
Κρυονερίου (Εξωχώραφα)» με πίστωση για τα έτη 2005 - 
2006 305.000,00€ με ΦΠΑ (με συγχρηματοδότηση 75% 
από το ΕΓΤΕΠΕ της Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πό¬ 
ρους). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
15.6.2006 ημέρα (Πέμπτη) και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
των προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Β Ν/Δ. Καβάλας 
στη Καβάλα, οδός Εθν. Αντίστασης 20 (Νομαρχία) 4ος 
όροφος, Γραφείο 425 (τηλ. 2510/291.425). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρού¬ 
σας: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας οδοποιίας ανεξάρτητα από την 
έδρα τους, σύμφωνα με την παρ. 40 του άρθρου 4 του 
ν. 2940/2001. 

β. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας, που έχουν έδρα στο Νομό Καβάλας, ή έχουν 
δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ως δεύτερη 
έδρα το νομό Καβάλας και αναφέρεται στη βεβαίωση 
εγγραφής τους, με τις προϋποθέσης της παρ. 41 του 
άρθρου 4 του ν.2940/2001. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους α 
και β, του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή με ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας, 
με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 42 του άρθρου 16 
του ν.1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των 
4.870,00 € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύ¬ 


νεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
(σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 15.1 της διακήρυξης). 

Η συμπλήρωση της προσφοράς των ενδιαφερομένων 
θα γίνει σε σφραγισμένο Έντυπο οικονομικής προσφο¬ 
ράς όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ.437 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, επί ποινή αποκλεισμού, που 
θα χορηγείται από την Υπηρεσία, μέχρι την 13.6.2006 
(άρθρο 2 παρ. 2.1 της Διακήρυξης). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
σχετικά με την τεχνική μελέτη του έργου από το Τμήμα 
Τεχνικών Μελετών - Κατασκευών και Μηχανολογίας 
(Τ.Μ.Κ. και Μ.) της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν/Δ Κα¬ 
βάλας οδός Εθν. Αντίστασης 20 (Νομαρχία) 4ος όροφος 
γραφείο 425 τηλ. 2810/291.425, όλες τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες σύμφωνα με το άρθρο 9 της Διακήρυξης. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 15.6.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
26.6.2006, ημέρα (Δευτέρα) και ώρα 10:00 π.μ στα ίδια 
γραφεία. 

Καβάλα, 24 Μαίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Αριθμ. Φ8.12/1840 

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για 
την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που περι¬ 
λαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 14.03) προ¬ 
ϋπολογισμού 72.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΚΩΔ. ΟΠΣ 
14.05) προϋπολογισμού 38.040,00 ευρώ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. για τις ανάγκες των Τμημάτων του 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, συνολικού προϋπολογισμού 110.240,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
αριθμ. 3/2006 διακήρυξη. 

Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού είναι στα πλαί¬ 
σια του έργου: «Εξοπλισμός για Υποστήριξη Πράξεων 
ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου» και ΜΙ3 91943 και σύμφωνα με την περι¬ 
γραφή των ΤΔΕ/Υ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.6.2006 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ. στο γραφείο συνεδριάσεων 
(κτίριο Διοίκησης) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια 
Τ.Κ.30200 Μεσολόγγι, από την αρμόδια επιτροπή. 

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέχρι την 
27.6.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.μ. από το τμήμα 
Γραμματείας και Διεκπεραίωσης (πρωτόκολλο) του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην 
ίδια υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, και να παραλαμ- 
βάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπό¬ 
θεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία, μέχρι 
την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Οι συμμετέχοντες είναι δυνατό να υποβάλλουν προ- 
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σφορά για όλες η για μία από τις ανωτέρω κατηγορίες 
του διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να κα¬ 
ταθέσουν μαζί με την προσφρορά τους και όλα τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής τους που προ- 
βλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 
266/Α/4.1996), καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 
παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου π.δ. και 
στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις πρέπει να εκδοθούν 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/ 
Α/4.1996) και να καλύπτουν το 5% της προύπολογισθεί- 
σης δαπάνης με ΦΠΑ ανά κατηγορία. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών οι υποβάλλοντες 
προσφορά στο διαγωνισμό η οι εξουσιοδοτημένοι εκ¬ 
πρόσωποι αυτών. Ο προσφορές πρέπει να έχουν συ¬ 
νταχθεί στην ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους 
προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και η 
κρατική συμμετοχή ανέρχεται στο 25%, οι δε πράξεις 
έχουν εγγράφει στη ΣΑΕ 445/3 του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). 

Το ΥΠΕΠΘ ως φορέας χρηματοδότησης έχει την ευ¬ 
θύνη απόδοσης των πιστώσεων στον τελικό Δικαιούχο 
μέσω κρατικού προϋπολογισμού (ΠΔΕ). 

Ο τρόπος απόδοσης των πιστώσεων στον τελικό δι¬ 
καιούχο θα γίνει με την διαδικασία των άμεσων πληρω¬ 
μών, όπως ορίζει το άρθρο 11 του ν.2860/2000. 

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού μπο¬ 
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το Τμήμα 
Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων Προμηθειών και Περιου¬ 
σίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλέφ. 26310-58218 Κατσαρός Παντελής και 
26310-58282 Λάμπρος Δρόσος) και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση νννννν.ΙθίπΊθδ.ρΓ. 

Μεσολόγγι, 24 Μαΐου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

Αριθμ. 4176 

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικά διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης», για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙ- 
ΣΜΟΥ 1ης ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ». 

Αξία εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και ανα¬ 
θεώρηση 129.000,00 € και Φ.Π.Α. 19% 24.510,00 € ήτοι 
συνολικής δαπάνης 153.510.00 €. Το έργο θα χρηματο¬ 
δοτηθεί από τον ΘΗΣΕΑ. 

Η δημοπρασία πρόκειται να γίνει την 15η Ιουνίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δή¬ 


μου Βριλησσίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, ενώ¬ 
πιον αρμόδιας επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ , Α2 τάξεως και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και οι κατά νόμο κοινοπρα¬ 
ξίες. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελ¬ 
ληνικό Τ ύπο. 

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθενται 
από καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά το νόμο 
(αρθ. 23, π.δ. 609/1985) εγγύηση συμμετοχής 2.530.00 
Ευρώ δηλαδή το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
του έργου, χωρίς την δαπάνη για Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής παρέχεται προς τον Δήμο Βριλησσίων, κατά 
την παρ. 6 του αρθ. 27, του π.δ. 609/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέ¬ 
ρα υποβολής των προσφορών. Συγκεκριμένα, έως τις 
9.6.2006. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 -13:00 
από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Βριλησσίων, οδός Δημ. Βερνάρδου 23, τηλ.: 210 
6871722, με την καταβολή 20 ΕΥΡΩ στο ταμείο του Δή¬ 
μου. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προσφο¬ 
ράς θα διατίθενται από την υπηρεσία σφραγισμένα και 
αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε. ο οποίος υποχρεούται να 
προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο σαν προσφορά του, 
επί ποινή αποκλεισμού. 

Βριλήσσια, 24 Μαΐου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
Κ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθ. 14067 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 
(ΒΛΑΒΙΑΝΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2α και του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 
3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
εκπτώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της 
μελέτης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 195.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού με το Φ.Π.Α. 19%) . 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, η 22.6.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ.. 

Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
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δημοπρασία 22.6.2005 τότε θα διενεργηθεί την 26.6.2006, 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 
π.μ. 

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 
18 Ασπρόπυργος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. με πτυχίο Α2 
τάξεως και Ανω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής: 2.850 € (2%). 

Ολα τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.., έως δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και 
χορηγούνται τα αργότερο εντός της επομένης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι η δαπάνη και η ευθύνη για την 
αναπαραγωγής τους επιβαρύνει τους ίδιους. 

Ασπρόπυργος, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 14063 

Αριθμ. Μελέτης 190/2005 

Ο Δήμαρχος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑ- 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τη διαδικασία της παραγράφου 2α 
και του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει, 
και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. Η οικο¬ 
νομική προσφορά των διαγωνιζόμενων, θα υποβληθεί 
με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παραγράφου 4δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985. με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της 
μελέτης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 850.000 ευρώ (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ποσού με το Φ.Π.Α. 19%). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, η 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία 19.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 29.6.2006, 
ημέρα Πέμπτη του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 
π.μ. 

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 
18 Ασπρόπυργος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π με πτυχίο 1ης 
τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής: 14.300 € (2%), 

Ολα τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 


στο γραφείο μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δή¬ 
μου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. 
έως 13:00 μ.μ. έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας (χωρίς να προσμετράται 
η ημέρα της δημοπρασίας). Επίσης αντίγραφα αυτών 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, 
κατόπιν αιτήσεως τους. 

Ασπρόπυργος, 24 Μαΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ 

-♦- 

10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 

Αριθ. 2800 

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «Αναστήλωση 300 αντλητικών ανεμόμυλων 
του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης» κατά το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου 
χωρίς έλεγχο ομαλότητας με κατά αποκοπή τίμημα για 
όλο το έργο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4δ του ν. 1418/1984, του άρθρο 9 
του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
του π.δ. 218/1999, το ν. 2940/2001, το ν.3021/2002 όπως 
τροποποιήθη και το ν. 3263/2004 όπως ισχύουν σήμερα, 
συνολικού προϋπολογισμού 521.381,35€ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον Ο.ΑΝ.Α.Κ, ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου την 12.6.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής δικαιο- 
λογητικών) στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης 
Ανατολικής Κρήτης, που έχει έδρα το Ηράκλειο, Μάχης 
Κρήτης 3, τηλ. 2810 311316-19, Ραχ: 2810 311320 ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία, θα επαναληφθεί την 15.6.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαί¬ 
θρου 2000-2006», Μέτρο 7.5, με ποσοστό συγχρημα- 
τοδότησης 69,32% από το ΕΓΤΠΕ-Π και 30,68% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ: 2004ΣΕ28230095) και 
αφορά την άμεση αναστήλωση 300 αντλητικών του 
Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης με παρεμβάσεις στα 
κύρια στοιχεία του ανεμόμυλου : βάση, πύργος, κεφαλή, 
πτερωτή και αντλία. 

Η απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του Υπουρ¬ 
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η 
3396/27.4.2006. 

Η δαπάνη του τεχνικού αντικειμένου χωρίς Φ.Π.Α. και 
Αναθεώρηση είναι 437.115,48 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: 

• 1ης, 2ης τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά. 

• 3ης τάξης εφόσον έχουν έδρα τους ή επιλεγμένο 
νομό το Ν. Λασιθίου. 

2. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι- 
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χειρήσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιση- 
μαίνεται ότι οι καλούμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες από μία 
Κοινοπραξίες. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 171/1987, του ν. 2229/1994, του ν. 2940/2001 του ν. 
3263/2004, του π.δ. 218/1999, του ν. 3021/2002/(Α' 143) 
όπως τροποποιήθη και η Εγκύκλιος 4/21.1.2004 του ν. 
3212/2003 καθώς και οι τροποποιήσεις τους, όπως ισχύ¬ 
ουν σήμερα. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό 
των οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ 
(8.745€) και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή 
του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) συνταγμένη σύμφωνα με 
τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του 
π.δ. 609/1985 του ν. 2229/1994, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι ημέρες (120) και θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από τα 
γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρή¬ 
της, που έχει έδρα το Ηράκλειο, Μάχης Κρήτης 3, τηλ. 
2810 311316-19, Εαχ: 2810 311320, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης και μπορούν 
να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης με καταβολή 
ποσού τριάντα (30) ΕΥΡΩ, μέχρι και την Παρασκευή 
10.6.2006 

Τζερμιάδα, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
Γ. ΜΗΛΙΑΡΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθ. 3528 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ ενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με αριθμό Δι¬ 
ακήρυξης 3530/2006 και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ετήσια ανάθεση σε ιδιωτικό 
συνεργείο καθαρισμού χώρων του Γ.Ν. Καστοριάς. 

Συνολικός προϋπολογισμός : 148.500 ευρώ (μαζί με 
το ΦΠΑ). 

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Νοσοκομείο Καστορι- 

άς. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28.6.2006, 
ημέρα Τετάρτη και μέχρι ώρα 14.30 μ.μ., στο Γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29.6.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
π.δ.394/1996 (ΦΕΚ266Α/96). 


Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο : 26.5.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 2467055626, Γραφείο Προμηθειών. 

Καστοριά, 23 Μάίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 2738/1472 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας προκηρύσσει την με ανοικτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗ- 
ΡΗΣΗ 36ης Επ. Ο. ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ - ΑΛΤΟΜΙΡΑ». Ο διαγω¬ 
νισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 4, παρ. 2α 
και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985). 

2.0 συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 110.000 
Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 65.985,94 €. 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 11.877,47 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 11.679,51 €. 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 89.542,92 

€. 

Αναθεώρηση 2.894,05 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17.563,03 €. 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό, ορίζεται η 15.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναλη- 
φθεί στις 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
16 παρ.44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικά πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κρά¬ 
τη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.ΟΧ. και από κράτη που έχουν 
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κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 20.000 €, για το έτος 
2005, από πιστώσεις ΚΑΠ/2005 σύμφωνά με την Αρ. 
πρωτ. 137/2005 απόφαση του Ν.Σ. Μεσσηνίας, και υπόκει- 
ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). Το έργο 
έχει ενταχθεί στον ΚΑΠ/2005 με την υπ’ αριθμ. 137/2005 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

8.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

αΐ. Με Α1 ή Α2 ή 1η τάξη πτυχίο. 

α2. Με 2η τάξη πτυχίο, εφ’ όσον η Επιχείρηση έχει 
έδρα το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει 
αυτόν ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του 
ΜΕΕΠ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

8.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμέτοχης της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 


συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

8.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφρα¬ 
ση τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 1.791 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυ¬ 
ητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως 
δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερες 
(4) ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίστανται 
στις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό 
προϋπολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χω¬ 
ρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός Ψα¬ 
ρών 15, Τ.Κ.24100. Πληροφορίες Σταυροπούλου - Ξυνού 
τηλ.:27210-44335, ίαχ. 27210-95853. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει το 
διαγωνισμό, μέχρι και την 13.6.2006 ημέρα Τρίτη. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) Ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει το 
διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπο- 
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ρούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερι¬ 
νά στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της ΝΑ Μεσσηνίας όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210- 
44335,44336 (Ραχ: 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει να 
γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ¬ 
γών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 2/2011 
Β/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 24 Μάίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Αριθμ. 5995/ΔΤΥ 1122 

Ο Δήμος Μενεμένης Νομού Θεσ/νίκης προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία, με σύστημα υποβολής προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκα¬ 
τό, στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της υπηρεσί¬ 
ας, με έλεγχο ομαλότητας των επι μέρους ποσοστών 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
ισχύει σήμερα, του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων 
έργων», του ν. 3263/2004 και του π.δ. 171/1987, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση - αναδιαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου 
πρώην κινηματογράφου ΑΣΤΡΟΝ Δήμου Μενεμένης» με 
αρ. μελ. 61/2004 και προϋπολογισμό 849.048,78 € από 
τα οποία 135.562,41 € είναι το ΦΠΑ (19%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΕΠ Κε- 
ντρ. Μακεδονίας 2000-2006 και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). Η Κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται σε 75% και καλύπτεται μέσω ΕΤΠΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 19η Ιουνίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μενεμένης (Βενιζέλου 
167 και Δελφών 2) από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η τάξη και 3η τάξη εντός νομού για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α2 και άνω για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην τάξη 1η, 2η τάξη και 3η τάξη εντός 
νομού ή Α2 σε αναβάθμιση για έργα κατηγορίας Οικο¬ 
δομικών με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στην Α2,1η, 2η τάξη και 3η τάξη εντός νομού για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
2% του προϋπολογισμού της μελέτης, δηλ. δεκατριών 
χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα πέντε ευρώ (13.855,00 €) 
και θα απευθύνεται στο Δήμο Μενεμένης Νομού Οεσ/ 
νίκης που είναι ο φορέας κατασκευής του έργου 

Το έντυπο προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη θα 
χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου της εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(αρμόδια: Μαυρουδόγλου Κρυσταλένια - Τηλ. 2310- 
72.92.64), μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2006 με την 
καταβολή των 50 ευρώ. 

Μενεμένη, 22 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΤΣΕΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 8 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει επαναλη¬ 
πτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο- 
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ρές, σε ΕΥΡΩ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση ενός ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΡΙΝΟ-ΦΑΡΥΓΓΟ-ΛΑΡΥΓΓΟ- 
ΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.500,00 
€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
από την ΣΑΕΠ 008/3 στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 
του Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριμένα στον Άξονα προτεραιό¬ 
τητας: 3 «Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
στην Κεντρική Μακεδονία», Μέτρο: 3.2 «Εκσυγχρονισμός 
των υποδομών Υγείας Πρόνοιας» συγχρηματοδοτού- 
μενο κατά 75 % από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης και κατά 25 % από Εθνικούς Πόρους. 
Ο τρόπος πληρωμής της αξίας και εγκατάστασης του 
μηχανήματος θα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή του είδους σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (π.δ. 394/1996) 
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, (πιστοποιητικό φο¬ 
ρολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό ορίζονται: 

α) κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 
να καλύπτει το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και 
που θα απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή. 

β) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι 
δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της 
επιχείρησης τους, δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 
τους σε δημόσιο διαγωνισμό, ότι δεν έχουν υποπέσει 
σε κανένα σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι μέχρι το χρό¬ 
νο υποβολής της προσφοράς η επιχείρηση τους υπήρξε 
συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 
άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του 
δημοσίου φορέα. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό καθεστώς ή υπό διαδικα¬ 
σία πτώχευσης .εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
παύσης ή αναστολής των εργασιών της επιχείρησης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιων αρχών από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κα¬ 
θώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 
επικυρωμένα αντίγραφα ισολογισμών της τελευταίας 
τριετίας ή αν η επιχείρηση λειτουργεί για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, των ισολογισμών που έχουν εκδοθεί. 
Επίσης για το ίδιο διάστημα, δήλωση για τον κύκλο 
εργασιών της επιχείρησης που αφορά το υπό προμή¬ 
θεια υλικό, 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, από το οποίο θα προκύ¬ 
πτει η άσκηση επαγγέλματος ή το ειδικό επάγγελμα. 

Δεν επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς για τμήμα 
της ζητούμενης ποσότητας και δεν θα ληφθούν υπό¬ 
ψη εναλλακτικές προσφορές. Η ελάχιστη απαιτούμενη 
χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 
ενενήντα (90) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 


κατάθεσης των προσφορών. Η γλώσσα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην προσφορά είναι αποκλειστικά η 
Ελληνική. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
είναι η 26.6.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. Ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 27.6.2006 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στο χώρο του Γ ραφείου Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου σε δημόσια συνεδρίαση. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 17.7.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. 

Η δημοπρατούμενη σύμβαση καλύπτεται από τη Συμ¬ 
φωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ). Η προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε 
45 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης αυτής. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων παρέχονται από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή των τευχών γί¬ 
νεται έναντι απόδειξης με την καταβολή αντιτίμου 20,00 
€ ή με αποστολή στον παραλήπτη ταχυδρομικώς με 
αντικαταβολή του αντιτίμου. Τα τεύχη των διακηρύξεων 
μπορούν να ζητηθούν έως τις 20.6.2006. Η παραλαβή 
τεύχους διακήρυξης δεν κρίνεται υποχρεωτική για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Κιλκίς, 5 Μαίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(15) 

Α' Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 12 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς προκηρύσσει επαναλη¬ 
πτικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, σε ΕΥΡΩ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την 
συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκα¬ 
τάσταση μιας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων από την ΣΑΕΠ 008/3 στο πλαίσιο του Πε¬ 
ριφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 
Μακεδονίας του Γ’ ΚΠΣ και συγκεκριμένα στον Αξο¬ 
να προτεραιότητας: 3 «Μείωση των ενδοπεριφερεια- 
κών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία», Μέτρο: 
3.2 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών Υγείας Πρόνοιας» 
συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25 % από 
Εθνικούς Πόρους. Ο τρόπος πληρωμής της αξίας και 
εγκατάστασης του μηχανήματος θα γίνει στο 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του 
είδους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 
του Κ.Π.Δ. (π.δ. 394/1996) και τις λοιπές ισχύουσες δια¬ 
τάξεις, (πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κ.λπ.). 

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις συμμετοχής στον 
διαγωνισμό ορίζονται: 

α) κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που 
να καλύπτει το 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και 
που θα απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή. 
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β) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι 
δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της 
επιχείρησης τους, δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 
τους σε δημόσιο διαγωνισμό, ότι δεν έχουν υποπέσει 
σε κανένα σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι μέχρι το χρό¬ 
νο υποβολής της προσφοράς η επιχείρηση τους υπήρξε 
συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 
άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του 
δημοσίου φορέα. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό καθεστώς ή υπό διαδικα¬ 
σία πτώχευσης .εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
παύσης ή αναστολής των εργασιών της επιχείρησης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιων αρχών από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κα¬ 
θώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 
επικυρωμένα αντίγραφα ισολογισμών της τελευταίας 
τριετίας ή αν η επιχείρηση λειτουργεί για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, των ισολογισμών που έχουν εκδοθεί. 
Επίσης για το ίδιο διάστημα, δήλωση για τον κύκλο 
εργασιών της επιχείρησης που αφορά το υπό προμή¬ 
θεια υλικό. 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, από το οποίο θα προκύ¬ 
πτει η άσκηση επαγγέλματος ή το ειδικό επάγγελμα. 

Δεν επιτρέπεται κατάθεση προσφοράς για τμήμα 
της ζητούμενης ποσότητας και δεν θα ληφθούν υπό¬ 
ψη εναλλακτικές προσφορές. Η ελάχιστη απαιτούμενη 
χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 
ενενήντα (90) ημέρες μετά την καταληκτική ημερ σμηνία 
κατάθεσης των προσφορών. Η γλώσσα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην προσφορά είναι αποκλειστικά η 
Ελληνική. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
είναι η 28.6.2006 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00. Ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 27.6.2006 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 στο χώρο του Γ ραφείου Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου σε δημόσια συνεδρίαση. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 24.7.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00. 

Η δημοπρατούμενη σύμβαση καλύπτεται από τη Συμ¬ 
φωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ). Η προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε 
45 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης αυτής. 

Πληροφορίες και τεύχη διακηρύξεων παρέχονται από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή των τευχών γί¬ 
νεται έναντι απόδειξης με την καταβολή αντιτίμου 20,00 
€ ή με αποστολή στον παραλήπτη ταχυδρομικώς με 
αντικαταβολή του αντιτίμου. Τα τεύχη των διακηρύξεων 
μπορούν να ζητηθούν έως τις 21.6.2006. Η παραλαβή 
τεύχους διακήρυξης δεν κρίνεται υποχρεωτική για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Κιλκίς, 5 Μαΐου 2006 

Ο Διοικητής 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ 


( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθ. 2433 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α’ 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994, καθώς και των διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία 
δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και π.δ. 
85/1995. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 228.000,00 
€ (με ΦΠΑ 19 %). 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις 
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Ταχ, Δ/νση 
:Βελονάδες Κέρκυρα) την 19η του μήνα Ιουνίου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα 
λήξεως της παραλαβής προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δι¬ 
αγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2,1η και 
2η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, όπως και κάτοχοι παλαιών 
εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παρ.9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. Επίσης γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 
3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 3780,00 
€ και θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΕΣΠΕΡΙΩΝ. 

Τα τεύχη, δημοπράτησης και τα έντυπα της οικονομι¬ 
κής προσφοράς χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο, εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών .(χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 2663-072347. 

Βελονάδες, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθ. 2432 

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ διακηρύττει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι- 
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σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α’ 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994, καθώς και των διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομη¬ 
νία δημοπρατήσεως του έργου ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
π.δ. 85/1995, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΤΟΙΧΕΙΟ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ», προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 50.000,00 € (με ΦΠΑ 19 %). 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις 
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια επι¬ 
τροπή στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Ταχ. Δ/νση 
Ύψος Κέρκυρα) την 15η του μήνα Ιουνίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως 
της παραλαβής προσφορών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2,1η για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όπως και κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την 
παρ.9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. Επίσης γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 
3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 835,00 
€ και θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΕΣΠΕΡΙΩΝ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπα της οικονομι¬ 
κής προσφοράς χορηγούνται στους ενδιαφερομένους, 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που-βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 2663-072347. 

Βελονάδες, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 
-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΧΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 

Αριθμ. 3066 

Ο Δήμαρχος ΜΟΛΑΩΝ διακηρύσσει ότι στις 13 του 
μήνα Ιουνίου 2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 -11:00 
πμ (11:00 π.μ. ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα 
διεξαχθεί δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση, 
για την «Συντήρηση και επισκευή τον οχημάτων του 
Δήμου». Προϋπολογισμού 28.000,00 ευρώ (συμπεριλ. το 
Φ.Π.Α 19%). 

Η εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής των οχη¬ 


μάτων του Δήμου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 28/1980. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της Δημαρχι¬ 
ακής Επιτροπής. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του ποσού 
της ομάδας που θα συμμετέχει έκαστος χωρίς το Φ.Π.Α. 
19%. 

Η προθεσμία εκτέλεσης της συντήρησης και επισκευ¬ 
ής των οχημάτων (εργασίες-προμήθειες ανταλλακτικών) 
ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την επομένη της υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές 
ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις στον κύκλο εργασιών 
των οποίων εμπεριέχεται η συντήρηση ή επισκευή οχη¬ 
μάτων ή η εμπορία ανταλλακτικών. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής αναγράφονται στο άρθρο 
6 της διακήρυξης, για την οποία μπορούν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι, καθώς και για την μελέτη να ενημερωθούν από 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να προμηθευτούν 
τιμολόγια προσφοράς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο (για κάθε ομάδα εργασιών ή προμηθει¬ 
ών). 

Μολάοι, 23 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΥΠΩΤΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
Αριθ. 12567 

Ο Δήμαρχος Πολίχνης Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 
την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Η/Μ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Προϋπολογισμού 
δημοπράτησης 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί (σύμφωνα με το ν.1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν.3263/2004) και κα- 
λεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στις 15.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών, 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
22.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο, της 
υπηρεσίας, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασι¬ 
ών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 4 παράγραφος 
4 περίπτωση β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ.609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Ελληνικές και Αλλοδαπές (σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία) εργοληπτικές επιχειρήσεις ως 
ακολούθως: Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έργα: 




5996 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξης Α2 ή 1ης ανεξαρτήτως νομού έδρας 
ή στην 2η με έδρα εντός νομού και (ή σε κοινοπραξία 
με επιχειρήσεις) για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
τάξης: Α1 ή Α2 ή 1ης ανεξαρτήτως νομού έδρας ή στην 
2η με έδρα εντός νομού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
5.021,00 € η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και θα παρέχεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗ¬ 
ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, 
διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Πολίχνης, οδός Θ. Καρυπίδη 2, Πληροφορίες 
Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 
2310-648137. 

Πολίχνη, 24 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθ. 26484 

Ο Δήμαρχος Περιστεριού θα διενεργήσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω- 
σης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια 
ελαιολυπαντικών για τα σχήματα του Δήμου σύμφωνα 
με τις διατάξεις των: 

π.δ. 28/1980/Α-11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. 

ν. 2503/1997/Α-107 Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση 
περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ 

ν. 2539/97 /Α-244 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ Α119) και του π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 
Α100) τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς 
τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. 

π.δ. 410/1995 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ¬ 
δικας». 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 19.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:30 έως και 11:00 με την λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων του Δήμου, 
Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι και 
προμηθευτές. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 
40.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου τον ΦΠΑ, χρημα¬ 
τοδοτείται δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 
2006 του Δήμου. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται στο 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρε¬ 
σία δαπάνης για τα εκάστοτε προσφερόμενα από τον 
διαγωνιζόμενο είδη. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 17/2006 βρί¬ 
σκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Μηχανολο¬ 
γικού, Τμήμα Μελετών και εκτέλεσης Έργων, Αγ. Βασι¬ 
λείου 62, Τ.Κ. 121 35 αρμόδιος υπάλληλος ο Δ. Μπούας 
τηλ. 210-5785137. 


Η δαπάνη της δημοσίευσης βαραίνω τον μειοδότη. 

Περιστέρι, 24 Μάίου 2006 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

Αριθ. 3745 

Ο Δήμαρχος Ορφέα (με έδρα τα Λάβαρα τηλ. 
2553031206 - Ραχ 25530 31904) προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία με το σύστημα «Προσφοράς με έκπτω¬ 
ση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 6 π.δ. 
609/1985)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων θεμάτων», του 
ν.δ. 2229/1994 και του ν. 2940/2001, ν. 2308/1998 και του 
ν. 2338/1995 και του ν. 2372/1996 και των εκτελεστικών 
του π.δ. 472/1985, 609/1985 (άρθρο 7 - άρθρο 5 παρ. 3 
δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες του προϋ¬ 
πολογισμού της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις ) και 
171/1987, καθώς και τις διατάξεις των π.δ/των 28/1980, 
76/1985, 410/1995 και του ν. 2576/1998 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα σε ότι αφορά 
τα αποφαινόμενα όργανα και του ν. 3263/9/2004 για την 
επιλογή εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή 
του έργου «Αποκατάσταση Διάβασης «Διαβολορέματος» 
στον οικισμό Πρωτοκκλησίου». 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται είναι 44.000,00 € με πίστωση για το 2006 42.831,30 
€ Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15 του μήνα Ιουνίου του 
έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ορφέα 
μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή 
ασύμφορη επαναλαμβάνεται στις 22 του μήνα Ιουνίου 
του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ορφέα . 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς γίνονται εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ Ε Ε τάξης 
Α1, Α2, 1η, εντός Νομού και σε ένα ακόμη Νομό για 
έργα Οδοποιίας σύμφωνα με την παρ.40, άρθρου 4, ν. 
2940/2001. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας 
(1) μήνας. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 740,00 €. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Ορφέα και από την ΤΥΔΚ Ν.Έβρου 2551 0 88958 Χαρίσης 
Μπίσκας. Τεύχη δημοπράτησης από τον Δήμο Ορφέα. 

Λάβαρα, 24 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

Αριθμ. 7729 

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη- 
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λότερη τιμή σε ευρώ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ». Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π 
27/2006 Μελέτη της Τεχν. Υπηρεσίας και Προϋπ/σμού 
δαπάνης 45.934,00 € με τον Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω προμήθεια έχει ενταχθεί και στο Τεχνι¬ 
κό Πρόγραμμα και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 
έτους 2006, η δε δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από έσοδα 
του Δήμου. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών ενώπιον 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του. Δήμου Σα- 
λαμίνος στο Δημοτικό Κατάστημα η 13η Ιουνίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.), του ν. 2286/1995 και 
της 11389/8.3.1993 Απόφασης Υπ. Εσωτ. «Περί του ενιαίου 
Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 2.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ δηλαδή 5% του προϋπολογισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 


Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή Αλλοδαπού. Όλα 
τα νομικά πρόσωπα. Συνεταιρισμοί. Ενώσεις προμηθευ¬ 
τών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περι¬ 
ορισμούς του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ της απόφασης 
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν 
εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα σχετικό με το αντι¬ 
κείμενο του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα 
της μελέτης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται 
καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στο 
τηλέφωνο 210 4646195 (Ελένη Γκλίστη). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το 
Δήμο Σαλαμίνος. 

Σαλαμίνα, 12 Μα'ΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ 




5998 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΑΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ- Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ευτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 ουτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οΰ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 ευτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή εάποπι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, (3χ: 210 - 4071010 ίπίετηθΐ: ΙιΙΙμ://νννννν.β1.0Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α’), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις Δ0Υ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίβπιβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απά Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 



12003672605060016 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΕΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐΐρ://νννννν·6ΐ.(ΐι - ?-πΐ3ίΙ: ννσ1)ηΊ35ΐ£τ@βΤ·(τι 












